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DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


COMUNE DI SAN GIUSEPPE 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 


COPIA ESEMPLARE PER LA 


N. 6 del 24-01-2017 

Riferim. Prop. N. 1 del 12-01-2017 Immediatamente esecutiva N 


OGGETTO: 


APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2016/2018 


L'anno dueniiiadieiassette del giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18:30 e 
seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta Pubblica di Prima 
convocazione, disciplinata dall’art.30 della L.R. 06/03/1986, n.9, esteso ai Comuni delPart.58 delia 
stessa L.R., in sessione Ordinaria prevista dalPart.31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è 
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma delPart, 48 delPO.EE.LL., risultano all'appello 
nominale: 


LO CICERO FRANCESCO 

A 

ITALIANO ROSA 

P 

SOTTILE MARlAMARTINA 

A 

MANDARINO VINCENZO 

P 

DI GREGORIO MASSIMO 

P 

FERRANTE NOEMI 

A 

R AND AZZO CALOGERO 

p 

LOG IU DICE GIOACCHINO 

p 

CROSTA ROBERTO 

p 

SCHIRO' CALOGERO 

p 

LUNA ROSA AURA 

A 

DI MARIA SILVANA 

p 

SPICA DOMENICO 

A 

GIACONA GIANFRANCO 

A 

ROMEO GIOVANNI 

P 




Assegnati n, 15 In carica n. 15 

Risultano presenti n. 9 e assenti n. 6 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE. DOTT. SALVATORE SOMMA. 

Risulta legale, ai sensi del citato comma delPart.30 della L.R. 06/06/86, n.9, il numero degli 
intervenuti, assume la presidenza, ROSA ITALIANO, nella sua qualità di PRESIDENTE. 


ì 

VERBALE DI ADUNANZA N, 6 DEL 24.01.2017 

OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20 16/20 IH”. 

Il Presidente del Consiglio Italiano, passa alla trattazione del successivo punto posto all’ordine 
de! giorno. 

Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Filippo Roppolo, esplica la proposta. 

Il Presidente del Consiglio Italiano, pone in votazione la proposta di delibera, che ottiene la 
seguente votazione: 


Favorevoli 

N. 

7 

Contrari 

N. 

2 ( Romeo - Schirò) 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta: 

Visti i pareri favorevoli. 

Con la su esposta votazione espresse dai presemi per alzata di mano ed accertate dal Presidente con 
l'assistenza degli scrutatori 

DELIBERA 

-di APPROVARE la su esposta proposta. 


COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 

Città Metropolitana di Palermo 

HI Settore LL.PP. 


COPIA ALBO 


PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

Premesso che: 

• Il Sindaco con propria Determinazione n“12 del 12/07/2016 ha conferito l'incarico di Responsabile 
del III settore attribuendo all'ing. Filippo Roppolo le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 

• Ritenuta la competenza del responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui 
all'oggetto; 

Premesso inoltre che: 

• Che ('art. 6 della L.R. 14/07/2011 n. 12 tutt'ora vigente prevede che gli enti locali, nel rispetto 
delle linee di sviluppo socio economiche della regione e degli strumenti programmatori che interessano il 
loro operare, adottino, in concomitanza con l'approvazione del bilancio, un Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche che intendono realizzare; 

• Che l'art, 6 comma 13 della LR. 14/07/2011 n, 12 prevede, entro trenta giorni dalla entrata in 
vigore della L.R. 12/2011, l'emissione di un decreto da parte dell'Assessorato alle Infrastrutture di 
approvazione delio schema tipo del piano triennale, che è stato pubblicato con Decreto 
dell'Assessore ai Lavori Pubblici 10/08/2012; 

Visto il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 58 del 17/12/2015; 

Considerato che gli uffici, di concerto con l'amministrazione hanno proceduto alla stesura della proposta 
di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 alla luce delle nuova programmazione e della 
normativa; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14/07/2016 con la quale è stato approvata la 
proposta di progetto di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 del Comune di San Giuseppe 
Jato; 


Considerato che: 


• Il progetto di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/18 è stato pubblicato all'Albo Pretorio 
del Comune dal 23/07/2016 al 20/09/2016 e che durante il suddetto periodo non sono giunte 
osservazioni o opposizioni; 

* dalla data di fine pubblicazione ad oggi le uniche variazioni non sostanziali proposte dall'ufficio 
sono state le seguenti: 

1, L'inserimento nel programma annuale al punto n. 2 del "Intervento per la messa in sicurezza 
ed alla prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali, della scuola elementare", di €. 100.000,00, già finanziato dallo Stato, e di cui i lavori 
sono in corso, erroneamente non riportato in precedenza; 

2. Rivisitazione dell'ordine degli interventi in relazione alle priorità degli stessi; 


Visto: 

• ii D.A. n.14 del 10/08/2012 pubblicato nella GURS n°37 del 31/08/2012; 

• la L.R. n. 48/91; 

• il D.Lgs 50/2016 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• Visto l'art.24 della Legge Regionale 8/2016; 

• L.R. n. 30/2000; 

• Visto il vigente Statuto Comunale 

• Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana 


TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PROPONE DI: 


Approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/18 del Comune di San Giuseppe iato; 
Dichiarare con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, L.R. 44/91 s.m.i, per l'urgenza dì procedere all'approvazione de! Bilancio di 
Previsione. 


x4 


■n ». 




V\ 


Il Responsabile del III Settore 

fi» Ing. Filippo Roppolo 


■£/ 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 


PARERI Al SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO 267/2000, COME 
MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

IL RESPONSABILE DEL 111 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE \ 


IL RESPONSABILE DEL Ìli SETTORE LL.PP. 



\l/ RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 



O^BRO 


-io 'pLc’we e fcTLc' r 



•,v V 


'IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE 

OVVERO 


IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON E' DOVUTO IN QUANTO IL 
PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO- 
FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE. 
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 

Città Metropolitana di Palermo 

III Settore ILPP, 


RELAZIONE GENERALE AL PXOD.PP. 2016/2018 

L'attività di realizzazione delle opere pubbliche viene attuata sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 
annuali, predisposti ed approvati ai sensi dell'art, 6 LA 12/2011, pubblicata sulla GURS n* 30 del 14.07.2011. 

Nella redazione del programma sono tenute in debito conto le previsioni degli strumenti dì programmazione approvati dalTEnte 
nel precedente anno. 

Operativamente, la normativa in vigore impone che le previsioni di programma devono formularsi su apposite schede, 
predisposte ed approvate con Decreto dell* Assessorato Regionale ai LL.PP. 

Il Decreto di ultima emanazione, D A LL.P P. del 19.11,2009, pubblicato in 6.U AS* n* 58 del 18/12/2009, se da un lato semplifica 
la schematizzazione del programma, rìducendo, rispetto alle modalità previste dal precedente Decreto, il numero delle schede ed 
i dati da riportare, di fatto ribadisce, puntualizzandoli, i concetti formatori dell'intero documento. 

In sìntesi questi possono essere così riassunti: 

la programmazione delle OO. PP. è riferita all'arco temporale dì n. 3 annualità e sì compone di un elenco annuale, riferito alle 
opere fa cui realizzazione è prevista (almeno come avvio) nel primo anno del triennio di riferimento, e dell'elenco relativo alle due 
successive annualità; 

l'inserimento nei programma è prescritto per le opere di importo maggiore ad €. 100*000,00; ('inserimento di 

un'opera neN'elenco annuale avviene con modalità diverse nei casi di: 

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; opere nuove o di ammodernamento. 

Per essi è prescritto, quale requisito minimo, la preventiva redazione di; 

stima sommaria dei costi e relazione tecnica descrittiva (art* 6 LA 12/2011 art. 2, comma 3, DA LL.PP. 19.11.2009) 

per opere dì importo inferiore ad € 1.000.000,00: studio di fattibilità (art, 6 LA 12/2011 - art, 4, comma 1, D ALL.PP. 19.11.2009) 

per opere dì importo superiore ad € 1.000.000,00: progetto preliminare approvato ( art. 6 LA. 12/2011 * art. 4, comma 1, DA 

LL.PP.) 

Risulta evidente, per quanto sopra riportato, che l'attività dì progettazione assume carattere rilevante ed imprescindibile per 
l'inserimento delf opera pubblica nell'elenco annuale. 

Il DA, 19.11*2009, oltre a stabilire i requisiti per l'inserimento dell'opera nell'elenco annuale, prevede anche la possibilità di 
adeguamento dello stesso in fasi intermedie. 

Infatti, pur essendo necessariamente condizionato da esigenze di bilancio, l'elenco può essere oggetto di modifiche riguardanti 
l'inserimento di opere finanziabili con risorse resesi disponibili a seguito dì ribassi d'asta o di economie. Anche nel caso in cui, per 
sopravvenute circostanze che determinano l'impossibilità di realizzazione di un'opera, l'Amministrazione può prevedere 
l'inserimento di una nuova opera, sempre nell'ambito del rispetto delle norme di bilancio. 

L'elenco annuale è da intendersi quindi quale strumento di programmazione dinamico potendosi, nei lìmiti della ridefìnizione di 
flussi finanziari, procedere alla sua modifica od integrazione con opere facenti parte della programmazione riferita alle successive 
annualità. 

Il programma triennale delle OO.PP* e l'elenco annuale 2016/18 che si propongono si presenta nutrito e ben articolato, contiene 
difatti 90 (novanta) opere distribuite nel triennio dì validità dello stesso programma, come dai prospetti che seguono. 

Rispetto al programma del precedente triennio sono state apportate significative variazioni motivate dalla partecipazione a bandi 
di finanziamento nel frattempo sopravvenuti. 

L'elenco annuale di cui alla scheda allegata prevede n. 9 opere. 

Il primo ed il secondo intervento, per il quale sono stati già accreditati \ fondi da parte del Provveditorato OO.PP. riguardano la 
messa in sicurezza delia scuola elementare G. Falcone; 

il terzo ed il quarto intervento riguardano due progetti esecutivi redatti per partecipare ad un bando emanato daJI'Ass.to 
Regionale alle infrastrutture finalizzato alla messa in sicurezza dell'edilizia popolare, consolidamento a tergo delle case popolari di 
Via capitano D'Aleo Tratto Muro Crollato e Tratto Muro Pericolante; 

M quinto intervento riguarda la riqualificazione e ristrutturazione di bene confiscato alla criminalità organizzata sito in c/da 
traversa di cui progetto fa capo al PSR Sicilia 2007 t 2013 cui si è partecipato a seguito dell'emanazione dei relativi bandì di 
fmanztamento; 

il sesto intervento riguarda la manutenzione straordinaria delia scuola materna G, Rodaci; 
li settimo intervento riguarda la manutenzione straordinaria della scuoia elementare P. Mattarelfa; 
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L'ottavo intervento è finalizzato airefficientamento energetico delia Pubblica Illuminazione esistente; 
li non intervento riguarda la realizzazione del palàzzetto dello sport con annessa piscina; 

Oltre che per annualità gli interventi sono divisi per settore: 

La distribuzione dei progetti è maggiore nel settore della VIABILITÀ’ ed in quello dell EDILIZIA, segue poi quello della DIFESA DEL 
SUOLO e della PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, che comprendono progetti deputati alla stabilità ed al consolidamento del territorio 
comunale. 

Quantitativamente poco numerosi, ma egualmente importanti per le finalità che perseguono, sia ambientali sìa del risparmio 
energetico sia del tempo libero e della socializzazione, sono invece i progetti inseriti nei settori ACQUA É FONTI DI ENERGIA, 
IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI e AGRICOLTURA. 

ACQUA E FONTI DI ENERGIA 

1. Realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici e strutture comunale; 

2. Ampliamento metanizzazione in C/da Traversa; 

3. Illuminazione votiva cimitero comunale; 

4. Rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria adduttori "Figurella San Giuseppe Jato"; 

5. Ristrutturazione e ampliamento impianto pubblica illuminazione; 

6. Realizzazione dei lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con servizi di smart city 
completamento via delle scuole ed ampliamento dei tratti ricadenti presso la S.P. 34 e la 5.P. 20; 

AGRICOLTURA 

1. Costruzione centro commerciale Agro Alimentare; 

2. Costruzione Mostra Mercato Zootecnico; 

DIFESA DEI SUOLO 

1. Opere di consolidamento a tergo delle case popolari di Via Cap, D'Aleo - Tratto muro crollato; 

2. Opere dì consolidamento a tergo delle case popolari di via Capitano D'Aleo - tratto muro pericolante; 

3. Intervento di protezione dei sistemi dì acceso all'area archeologica di Monte Jato; 

4. Cunettone pedemontano o Canale di Gronda (2" Stralcio); 

5. Mitigazione rischio ìdrogeologico area R4 (ex Cava Trama) - (2* stralcio di completamento); 

6. Mitigazione rischio idrogeologico area limitrofa SP34 - HI 1 stralcio di completamento; 

7. Opere di consolidamento e drenaggi zona P3 di C/da Mortiili; 

8. Consolidamento e sistemazione area in frana a valle di Via Verdi; 

9. Consolidamento e drenaggio area P3 interessata frana 1838; 

IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI 

1, Realizzazione palazzetto deJto sport e piscina - Progetto Generale; 

2, Lavori di completamento campo sportivo comunale; 

3, Lavori r Stralcio manutenzione straordinaria campo sportivo comunale; 

PROTEZIONE AMBIENTE 

1. Collegamento alla rete fognaria delf'agglomerato abitativo di C/da Traversa; 

2. Realizzazione bretella di captazione acque bianche a monte della pista di pattinaggio; 

3. Realizzazione collettore fognario a valle di Via Perugia; 

4. Realizzazione rete fognaria e caditoìe stradali tra via Capitano D'Aleo e via Perugia; 

5. Lotto funzionale collettori fognari; 

6. Completamento collettori e reticoli fognari; 

7. Sistemazione emissario depuratore; 

SETTORE VIABILITÀ’ 

1. Manutenzione straordinaria interconnessioni a valle di C$o Umberto neirambito della 
riqualificazione dei centro storico; 

2. Riqualificazione area pedemontana - completamento intervento centro storico a monte di Via Umberto; 

3. Strada dì accesso al Giardino Di Matteo; 

4. Riqualificazione urbanistica delle direttrici dì accesso al centro abitato; 

5. Prolungamento di Via Badìa (2* Stralcio di completamento); 

6. Riqualificazione urbana area a valle del centro storico delimitata da Via Mazara Via dello Stadio e Vìa Roma; 

7. Riqualificazione urbana area a N.E. a valle di Via Vittorio Emanuele; 

8. Riqualificazione urbana area a valle centro storico delimitato da vìa A. Sante, via dello Stadio, via C.Torino e via Mazzara; 

9. Riqualificazione urbana area a valle del centro storico a N.Q. delimitato da via Vitt. Emanuele e da via Ruggero; 

10. Riqualificazione urbana area a valle del centro storico delimitata da via delio Stadio, via C Torino e Via Ruggero; 
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11. Prolungamento di via Bolzano; 

12. Trasformazione in rotabile di un tratto dì via dei Mulini; 

13. Manutenzione straordinaria strada vicinale Morti Ili innesto 5.R.4 fiume Jato; 

14. Prolungamento di Via G. Marconi fino all’innesto con Via Piana delgì Albanesi; 

15. Sistemazione P.zza Falcone Borsellino; 

16. Trasformazione in rotabile della vecchia trazzera Ttraversa; 

17. Manutenzione straordinaria rete fognaria a M.E. de! centro abitato; 

18. Costruzione del prolungamento di via Giorgio La Pira; 

19. Manutenzione straordinaria strada di accesso al serbatoio idrico; 

20. Parco urbano in Contrada Mortili*; 

21. Ampliamento sede stradale di accesso al cimitero comunale e realizzazione parcheggio a servizio; 

22. Sistemazione percorsi naturalistici Valle deilo iato; 

23. Riqualificazione urbana connessioni centro storico a valle di Cso Umberto; 

24. Manutenzione straordinaria collegamento trazzera Cannavera fino al ponte sul fiume Jato; 

25. Strada dì accesso al depuratore consortile; 

26. Costruzione prolungamento Via Bari; 

27. Completamento opere di urbanizzazione primarie P.P.R. n. 3; 

28. Strada di collegamento tra la Provinciale 34 e la Provinciale per Palermo; 

29. Opere di Urbanizzazione primaria a servizio zona f, E P"; 

30. Completamento opere di urbanizzazione primarie P.P.R, n. 2; 

31. Manutenzione straordinaria strade vicinali; 

32. Costruzione prolungamento Via Dello Stadio; 

33. Completamento strada vicinale Franzelta Manzoni; 

34. Progetto di Quartiere in C/da Mortili i; 

35. Realizzazione strada di accesso alla pista di pattinaggio; 


SETTORE EDILIZIA 

1. Scuola Elementare 6. Falcone - Intervento riduzione rischi connessi alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali; 

2. Ripresa dei muretti a secco lungo le direttrici di accesso a Monte Jato; 

3. Realizzazione loculi cimitero comunale; 

4. Abbattimento barriere architettoniche e recupero casa comunale; 

5. Manutenzione straordinaria Scuola Materna "G, Rodar! 11 ; 

6. Intervento di riqualificazione edifìcio scolastico " 6. Falcone'*; 

7. Manutenzione straordinaria plessi case popolari di via Capitano D'Aleo - Stralcio funzionale; 

8. Ristrutturazione, in immobile sequestrato alla criminalità maftosa, di una struttura di accoglienza turistica per giovani; 

9. Ristrutturazione Immobile sequestrato alla criminalità mafiosa per l'utilizzo come centro di aggregazione sodale e 
museale; 

10. Adeguamento ed ammodernamento de! plesso scolastico Piersantì Mattareila; 

11. Manutenzione straordinaria per fa rifunzionallzzazione della Ludoteca Comunale; 

12. Intervento di riqualificazione edificio scolastico Scuola Media $,re Riecobono; 

13. Manutenzione straordinaria strutturale Casa del Fanciullo; 

14. Manutenzione degli alloggi popolari siti in Via Capitano D'Alea; 

15. Manutenzione straordinaria immobile di Via Lucido acquisito ai demanio comunale; 

16. Costruzione Scuola Materna; 

17. Parco giochi a servizio CC.PP, C/da Mortilli; 

18. Parcheggio limitrofo a CCPP. C.da Mortilli; 

19. Sistemazione a verde area interclusa tra Via Vittorio Emanuele e C.so Umberto; 

20. Sistemazione di Piazzale Croce; 

21. Riqualificazione zona pedemontana - sentieri funivie parcheggio area archeologica Monte iato 

22. Opere di urbanizzazione zona industriale; 

23. Opere di urbanizzazione primaria zona C; 

24. Costruzione ir scuola materna; 

25. Ristrutturazione scuola elementare G. Falcone; 
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Scuoia Elementare 0 falcone 
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□esazione 

Intervento 

V 

r 

J 

0 

t 

I 1 

t 

A 

Slima dei tosti del 
programma 1* 

Anno 2016 

Stima dei costi dei 

programma 

2' Anno 2017 

Stime dei costi del 

pfOftìliiifftì 

V Anno 7018 

Totale 

Cessióne 

Immòbili 

5/N 

Apportò di capitala 
privalo Importo 

Apporto dt 
capitala 
privato 
Tipologia 

H 

0 

t 

e 

A 

fi 

n 

u 

a 

l 

e 

9 


019 

062 

064 

04 

ACé/90 

REA4J22A2(Ofc| Dtl LAVÓRI 04 

"f FFKtmT AMENTO DEGÙ 
IMPIANTÌ Dt PUBBLICA 

ILLUMINA? IO NE CON S imil 01 
SMART QW' COM?ì£TAMEMTC 
VJADfUUCVOLE£l> 

AMPLIAMENTO DEI TRATTI 

RICADENTI PRESSO LA S.P, 34 E LA 

SJ-20 

1 


C US1.4M71 


f L851.4W.21 

H 

1 J .351 454,21 

1 



IO 


19 

E2 

64 

01 

Aoi/Oi 

Prdunp mento di Via Badi* { 2 * 
Stralcio} 

2 


C 973 652,29 


! « 973.652,31 

H 





H 


019 

062 

064 

06 

*05/17 

Lavelli 1* Jtrikto mansjtertiwrv* 
straordinari* campo i partii o 
Sòffwnat* 

1 


< 5S0000.O0 


C 550,000,00 

N 





lì 


019 

062 

064 

01 

A05/» 

R «attuai .w« tinvf tfò 

cofnvnalfc 

2 


C 465000,00 


< 465.000,00 

N 

C 465.000,00 

1 



lì 


019 

062 

064 

06 

Aoyos 

AhfeaHrm*lHQ temer* 
rrebtettonirh* * recupero cu* 

comunale 

2 


C 950000,00 


€ 950.000,00 

N 





14 


019 

082 

064 

0* 

A05/S5 

fiìte/vento dt rsqiwJjlìcaiiO’n* 
edificio stotftiltto G Fatcora 

2 


C 350000,00 


C 3S0.0OO.CO 

N 





15 


019 

o ai 

064 

01 

AG1/01 

Strada di acce no a E f lard i r» Di 

Matteo 

2 


« 365,000,00 


C 365 .000,00 

ìi 





16 


019 

082 

064 

01 

A02/0S 

M Itifaiion* f.uKa «dregedef ke 
ifea R4 [éi Cavi Traina) -7* 
ttraldò dUofnpEt lamento 

1 


C 1.650.000,00 


C 1.650.000,00 

H 





17 


019 

03? 

06* 

06 

A5ZAB 

Memiteraton* il ra ordinaria r*tt 
fogna ri* a HM, Dal «turo abitato. 

l 


C 250.000,00 


( 250.000,00 

N 





1 1 


019 

082 

064 

01 

A02/99 

Lottò furti tonai* collettori fognari 

l 


< 2.750.000,00 


t 2.750.000,00 

N 





39 


019 

082 

064 

01 

A3S/0S 

Para» giochi a cernito CCPP, C/da 

Mortisi! 

* 


C 195000.00 


€ 195,000.00 

N 





20 


019 

0S2 

064 

01 

A01/O1 

Strada di accetto al depuratore 

contortili 

2 


f 400.000,00 


< 400,000.00 

N 





21 


019 

002 

064 

06 

A05/C8 

REALIZZAZIONI 01 UN PALWZETTO 

BELLO SPORT CO N ANSI SSA 

PISCINA 

1 


€2050000,00 

€4.100,000,00 

€ 6.15OB0O,C0 

N 
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Descrizione 

Intervento 

? 

f 

0 

t 

l 

t 

8 

Stimi del tosti del 
programma 1* 

Ann® 2016 

Stima del coiti del 

pcqjjjnifiu 

r Armo 2012 

Stima del coni dèi 

programmi 

r Afra 2011 

Totale 

Croton* 

Immobili 

V* 

Apporta di capitale 
privato Importo 

Apporto di 
capitate 

privato 

Tipologia 

H 

0 

t 

* 

A 

fi 

fi 

u j 

a 

e 

n 


025 

082 


08 

401/01 

Minuti nitone stfwrdlnarìa dell* 

Ìnt*F0MW0$£F0r4 « valle ài CSO 

Umberto nei! ambilo della 
riqualrficJiKarw dui centro iterico 

2 



€ 1.304.000,00 

C 1.30*000.00 

H 





n 


014 

082 

084 

01 

tuxm 

intervento di impili mento detta 

P .1 con etikenttmtnlo rm§rget -c* 

nelle contrade Trivi ita * Mortili! 

t 



« 740 000,00 

C 74OOO0.CO 






24 


029 

032 

004 

oe 

A0S/03 

M antri enhans jl r a frrdin a Fra ptetil 
certo popolari di vii cepperò d'ateo 
stratte funi tonai* 

t 



C 225,000,00 1 

€ 225 000.00 

H 





25 


019 

082 

084 

06 

AÓJ/01 

RiqijildicalHon* irta ped* monta nj 
compteiamenta inTerventa centro 
stane & a marrte di vìi Umberto 

I 



C 2.4DO.OGO.OÙ 

É 2.400 000.00 

H 





26 


019 

! 082 

084 

01 

A06/90 

Coltoti mento a Ili reta fognana 
da tj 'aitJnTfwrato I Stativo di C/di 

132*0* 

2 



C 107595,00 

C 1O7.59S.O0 

H 





lì 


019 

082 

084 

08 

a orni 

intervento d< ptotftiine de i sistem 

di a recisa ili arci archeologìe» di 

Monto Jito 

3 



c 1. 100000,00 

< 1,100000,00 

H 





2ft 


019 

082 

054 

01 

402/15 

Rèa! Hi ijiO-re bf*t*tt* eia pienoni 
*rqu* branche a monte deM* P'ili 
dì Pitti ruftkj 

2 



C J 15000,00 

C 215 000,0*1 

H 





u 


019 

OS? 

OM 

03 

401/01 

RFquilifkariGP* urbi rettici delle 

direttrici d'stiesfo if contro 

aitile 

2 



e 1.900 000,00 

t 1.900.000,00 

H 





30 


019 

082 

064 

01 

AG 3/06 

R# * 1 1 jnj-io-n? ! muranti fotovettaici 
neg II Edifici e nell# strutture 

torri un* le 

2 



€ 180000.00 

< 360 000,00 

N 





II 


019 

082 

064 

01 

Aoim 

Illumina; «xie volto* cmutero 

corri usuile 

l 



c 220000,00 

£ 220,000,00 

N 





12 


019 

osa 

064 

01 

mm 

ftealirii none eoi letto? e fognario a 

ville di Vie P nrugra 

i 



£ 200 000,00 

f 200,000,00 

H 





33 


019 

052 

064 

01 

401/01 

Ri0vill%i£ione Urbani a avile dot 

centro storico dormitati di Vu 

Mi tra ri Via dello Stadio e Va 

Roma 

2 



C 1.150000,00 

C 1150.000.00 

f* 
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□esazione 

Intervento 

P 

t 

* 

0 

f 

t 

t 

i 

Stima del coiti del 

programma r 

Anno 2016 

Stimai del coiti del 

programma 

2* Anno 2017 

Stima del toni del 

programma 

r Armo 2018 

Totale 

Cesitene 

ImnwWl 

S/N 

Apporta di capitale 
privato rmporta 

Apporto di 
capitate 
privato 

Tipologia 

N 

o 

t 

e 

A 

n 

n 

V 

a 

1 

f 

34 


B19 

m 

064 

03 

AD 1/01 

tiidCAlifutrtft* Urbana area # N.E 

à Vi Ite di via Vittorio Emanuele 

t 



( 1.600.000,00 

C LS00.0OQ.00 

H 





35 


SIS 

002 

064 

04 

A0S/O0 

Adeguamento * #rTvm©dtrnam*rTlo 
de r pteuc ìcq fa itico Pi truffi i 

MatUrell* 

l 



f 615.000,00 

t 515.000,00 

N 





36 


Ó15 

002 

0S4 

03 

AD 1/01 

fcquaiifaaJi Qnc urbana area a Vali* 
del «fitte storico delimitata da Vi* 
•rJte* sant*, via dell* * iidjg, w* 
«irti* Mino « via majitra 

2 



C *50.000,00 

C 850 000.00 

N 





17 


019 

OSI 

064 

C3 

401/01 

RlquaMltatkine urbana ara* a ville 
dal «Atte storico N.O, dormitalo 
di Via Vnf, Em* mal# e da Via 

2 



4 850.000.00 

C 850 000,00 

N 





!S 


019 

002 

064 

03 j 

À01/ÙÌ 

Hiqualif caccine urbani are* a valle 
del centro Sforno delimitai* da via 

delle ned», vte fonte torìno e via 

rudero 

2 



€ 950000,00 

C 950 00000 

M 





33 


019 

O02 

064 

01 

AQ2/05 

■Cunei mt * pedemontana o Canate 
d i Gronda [ 1 ' Strale») 

l 



C 3.000 O0O.00 , 

C 32» 0.000,00 

N 





40 


019 

OS? 

064 

01 

A02/0S 

M ridanone f«K-o ntteeeotaefeo 
area limi berta SP34 r stralcia* 
completamento 

2 



C 375000,00 

£ 375,000,00 

N 





41 


019 

032 

064 

Di 

AO1/01 

Prolungamento soda stradata di Vii 

fiorano 

2 



C 11*000,00 

« 138 000,00 

W 





42 


019 

032 

064 

01 

A01/01 

T mformanene trt rotabile di un 

tratto della Vii dei Mulini 

2 



t 310000,00 

C 310.000,00 

19 





43 


019 

082 

064 

06 

AO$/01 

Manutenriona straordinaria por la 
fynjior*“iiHJicn* della ludoteca 

comvrute 

2 



£ 415 000,00 1 

t 415000,00 

H 





44 


019 

082 

064 

06 

A05/O» 

InietveMo di nduaHfrcarioti* 
adibt» scolastico scuola medi a 6 t* 
ftffflhono 

2 



C 350,000,00 ! 

< 350.000,00 

H 





4$ 


019 

032 

064 

01 

A02/99 

Realuralfone rete fognaria * 
cadftoie stradati tra vìa capitano 
dVeoe viafVFUfi i 

2 



C 250.000,00 

( 250,000,00 

« 





46 


019 

0I2 

064 

06 

A01/01 

Mamutennorie stradale di accesso 

al serbatoio idrico 

2 



C 670000,00 

C 670 000,00 

61 






p 

r 

H 0 

. * 

*■ 

m 

e 

E 

* 

f 

* 

8 . 
ir 

O 

C A 

0 m 

d m 

E 

1 1 

rt 6 

i n 

. * 

t 

$ 

T 

A 

T 

A 

« 

1 

e 

P 

t 

0 

1 V 

s r 

T n 

A e 

T 1 

i 

!) 

« 

. e 
s 0 

T " 

A U 

1 " 
t 

T 

* 

P 

0 

0 

* 

A 

c 

» 1 
t 

* 

4 

0 

t 

1 

a 

Descizione 

Intervento 

P 

r 

ì 

0 

r 

1 

t 

à 

5 ti ma dei costì del 

programma 1" 

Annotti* 

Siimi del coiti del 

programma 

V Ano 0 2017 

Stima def costi del 

programma 

y Anno 201* 

Totale 

Cestone 

Immobili 

yw 

Apporto rfr capitato 
privato Importo 

Apporto dt 
capitato 

privato 

Tipologia 

ft 

o 

t 

< 

A 

n 

i> 

u 

a 

e 

47 


019 

0S2 

064 

01 

A04/U 

Coit/utione centro wnmatiil* 

Agro AAfmefvtare 

2 



1 1,200.000,00 

£ 2.200.000,00 

N 





4S 


019 

082 

064 

06 

A02/0S 

Opet» di confidi mèrlo# 
**na*fl aorta PI dJ C/di Mortai 

1 



C S00j009,00 

£ 500000,00 

H 





49 


Qt9 

082 

064 

06 

À01/O1 

torve rtnordinarva strada 

vrrinato Monili inneità S.R, 4 fiumi 

ìm 

2 



€ 2-22S.OOO,DO 

C 2225 000,00 

N 





SO 


0» 

052 

064 

01 

A01/014 

Prolofif amento di Vii G. Marconi 

fino all'Innesto con Via Piana degii 
Aihinf# 

2 



C 406000,00 

£ 406400,00 

N 





SI 


019 

092 

06* 

06 

A05/09 

Sitlemattene 9 i» Falcone a 

Borsellino 

2 



£ 950,000,00 

C 9SOOO0CO 

N 





52 


019 

M2 

C*4 

01 

A01/D1 

Trasformattene In [oc a bi'e di un 
tratto ttoili regia Ira tiara Ir averta 

2 | 



€ 290 000,00 

€ 290.000,00 

N 





sa 


019 

032 

064 

01 

AO I/O 1 

Costruì ione prot unni rirns n lo Via 

Graffito U Pira 

2 



C 515.000,00 

£ 115,000,00 

N 





54 


019 

032 

064 

01 

mjrn 

Parco Urbano m C/d# Montiti 

2 



e 1 . 100 . 000,00 

£ 1100.000,00 

N 





55 


019 

032 

064 

01 

A01/01 

Amili lamento sede stradate d» 

aiirwii al dmitero comuni!# 

resi Ti# l 'orbe- paretetelo i HPV VjU 

a 



C 325 000 00 

£ 82>000/!0 

N 





55 


019 

j 082 

064 

06 

A02/99 

Sistemartene percorsi naluraEitticJ 

Vette dallo lato 

ì 



€ 1.SOO.OD000 

£ 1.SOO.OGOJQO 

14 





57 


019 

082 

Of4 

06 

A05/Ù9 

Minuteria tene degl* «Ilo*® pupo *t 

siti in via capitano d'ateo 

2 



€ 1000.000,00 

€ 1.000-000,00 

H 





SS 


019 

082 

064 

01 

A03/00 

Ampi; emetto nwtprwizBzten# m 

c/da itmru 

2 



£ 1227.750.00 

£ 1, 227.750,00 

H 


1 



sa 


019 

062 

064 

06 

AOS/99 

Manutenzione sin ordinala 

strutturale caca dal fanciullo 

2 



C 600000,00 

f 600.000,00 

U 





50 


014 

032 

064 

01 

A01/014 

ifcqualiflci itene urbana tormentoni 
CHIMO storico a traile Via Umbella 

i 



C >370.000,00 

£ 1 3702)00,00 

H 







019 

092 

064 

06 

405/09 

Manute natene uraccdmaria 
immobile Vìa lucido acquato al 
da marno tomtmate 

2 



€ 375 000,00 

< 575.000,00 

H 





52 


019 

032 

064 

01 

ACS/OS 

Coslr uocirve Scuci# Materna 

2 



C 1 725 000,00 

1 1 725.000,00 

n 
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□esazione 

Intervento 

P 

r 

1 

0 

t 

1 

t 

i 

Stima dei cotti del 
programma 1* 

Anne 7016 

Stima dei tosti del 

protrarrmi» 

2 ' Anne 2017 

Stima dei cotti dei 

programma 

r Anno 2018 

Totale 

Cesiicfie 

Immobili 

S/M 

Apporlo df rapitale 
privato Importo 

Apporto di 
«pitale 

privalo 

Tipologia 

H 

o 

t 

e 

A 

n 

n 

0 

» 

* 

£5 


019 

067 

064 

06 

A07/0J 

ManuieroJan* uriard' flirta 

t Piegamento u«;trj OnlUveri 
fino j i ponte atri fiume 1* lo 

2 



€ 600000,00 

t 500.000,00 

H 





64 


ai* 

OSI 

064 

06 

A02/05 

WiteiwajtiortB e rmtiiHù 4» pura lor* 

1 



C 45O.0OT,C0 

C 450 000,00 

H 





6$ 


019 

«2 

064 

01 

A01 m 

ówtruaiofw profanami nrto Vii 

Bari 

2 



t 420 000,00 

€ 420 000,00 

fif 





66 


019 

061 

064 

06 

AO8/02 

Lavori di compieta ma rito campo 

iportmo cormiru!» 

2 



C 600000,00 

C 600 000 .CO 

N 





6? 


0I9 

m 

064 

01 

AO6/90 

Completamento Optra di 

wbantuaziodc primari* P.P.ftJt* 3 

2 



g 900.000,60 

( 900.000,00 

K 





68 


019 

m 

064 

01 

*01/01 

Strada di ira la 

Prwinciate 34 * la provincia fa pet 
Palarmi 

2 



4 1.100 009,00 

C 1.100-000,00 

H 





69 


019 

067 

06t 

01 

A06/90 

Opere di UrbansualJona primaria a 
hivuò rena * E P * 

2 



C 40OO00.OC 

€ 40OOOO.OO 

M 





70 


D19 

087 

064 

m 

A07/11 

Cwisirffd*tTi^rnpo mia mattoni 

area rrrfrarvt a viO+di Via Verdi 

' 



C 1.900.OOT.CC 

C 1900000.00 

M 





71 


019 

087 

064 

02 

Afàm 

Cernitela me nlt> opera di 

urbanàuiìone primarie P JJ R.ii 2 

2 



( 1000.000,00 

1 1000,000,00 

M 





72 


019 

083 

064 

06 

mm 

Sisifi rnaito rr* a verde area 

interclusa ir* Vi» Vittoria Emano» É* 

rnm 

Z 



< 660.000.00 

C 660000,00 

N 





71 


019 

083 

06t 

06 

*01/01 

Manule nziarie tìraor dina n* a i rada 

vw;flT*ll 

2 



C 230000,00 

i 220.000.00 

N 





74 


019 

017 

064 

06 

101/0)1 

SJEr«fni£K>r>« di Piagala Croce 

2 



f 2,450000.00 

C 2 450.000,00 

N 





76 


019 

013 

064 

03 

AQ3/1I 

Corsoliéarpervio e die riamilo are» 
rem P3 interessai» morirne erto 

franoso 1838 

1 



C 4 300.000,00 

t 4 300.000,00 

N 





76 


019 

012 

064 

01 

A0 1/01.4 

Costruitene prolungami rito Vw 
Dallo Stadio 

2 



C 5 000 000,00 

C 5000000,00 

M 





77 


019 

012 

064 

01 

A06/12 

Compietramenlo P«ì»u«lto tìalfo 

sport e e.<w.vj 

2 



C 60*5 000,00 

€ €046000,00 

N 





78 


019 

012 

064 

03 

*01/88 

Rtquaìdicaiìonaioeia pedemontana 

senti* ri, funivie pittheggio ara* 
ar^heolcf ita Monta Jalo 

2 



C ì 600.000,00 

t JSOQOOO.OT 

N 
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Descizione 

Intervento 

P 

f 

1 

0 

f 

* 

t 

1 

Strnu dei coiti del 

pf^iiriuna 1“ 

Anno 2016 

Stìnta dei cotti <W 

programma 

2* Armo 2013 

Stima dd tatti dei 

programma 

3* Anno 2018 

Totale 

Cessione 

Immobili 

5/N 

Appetto di eapHaie 
privato Importo 

Apparta di 
capitale 
privato 
Tipologia 

H 

a 

t 

e 

A 

n 

n 

u 

* 

i 

« 

n 


019 

082 

064 

01 

A01/01 

Completamento itrada vidimi* 

Franigli Mintati* 

2 



t 1850000,00 

£ 1.850.000,00 

N 





so 


019 

0S2 

064 

06 

A02/05 

HrflinirdCrtl’JIJHTOF» * 

mantrtettiiona itnardmaria 
adduttori 'Figurati# - $an Giuseppe 
J*lo* 

2 



€ 1.000000,00 

t 1 000.000,00 

N 





si 


Olt 

032 

064 

01 

A06/92 

Opere tfi UfW'uJf KXm* tati* 

Indonnato 

2 



C 1.500000.00 

£ 2.500.000*00 

H 





Sì 


019 

032 

064 

01 

A06/90 

Opere djTJr bamrtafion* prima rii 

ionaC 

2 



£ 2 800000,00 

€ 2 800.000,00 

N 





SI 


019 

032 

064 

01 

AÒ5/03 

Gc-it ruzfcne Melila. Me ma re 

Zootecnico 

2 



€ 2.758000,00 

( 2T6S.OOO.0O 

M 





8* 


019 

0*2 

064 

01 

A06/90 

Progetto di Quartteto in C/di 

Morii! Il 

2 



€ 10.100 000,00 

C 10,100-000,00 

H 





85 


019 

0*2 

004 

01 

A05/03 

Comunione II* stuoli materna 

i 



£ 1,750,000,00 

( 1 750.000,00 

H 





Sfi 


019 

032 

064 

ot 

AOSftS 

Ai iT itili un; >gr» ;;ucìi elementare 

Falcone 

2 



i 1.650. 000,00 

f 1 650 000*00 

H 





87 


019 

082 

oca 

01 

AOl/01 

Re ai-trazione itrada di acuisse alia 

pi-st* di pattinaggio 

2 



£ 3.300000,00 

€ 3,800.000,00 

fi 





SI 


019 

032 

064 

06 

A05/12 

Lavori di completamento campo 

sport ivo comunale 

2 



£ 1100 000.00 

£ 1100.000*00 

H 





89 


019 

032 

064 

01 

A4U/99 

Oumptotam-nto «oUeitotì e rei tenti- 

fOgfWtli 

2 



£ 7 700000*00 

< 7 700.000,00 

N 





90 


019 

082 

064 

04 

AOSflJS 

Recupero de< leoilt delta Ludoteca 

Coiti cnata da detti nve a Scuota 

Materni 

1 



t 1435.000*00 

t 1 425.000,00 

H 






TOTALE 

€ 3012.832*00 

t 13.050,106*44 

€ 110.691345,00 

€ 125960. 95 1,44 


t 2,316.454*71 






COMUNE 

DI SAN 1 

GIUSEPPE JATO - PIANO 

TRI ENI 

MALE OP 

ERE PUE 

3BLICHE 

; 2016/18- 

ELENCO ANNUALE 


C 

> 

Codice Unico 

Intervento CUI 

c 



Rcsjhm 

di 

Procedi 

wabtie 

et 

(mento 

importo 

Annualità 

Importo 

Totale 

Intervento 

F 

» 

n 

Costarti** 

VetTfltf (rtrvio^ 

p 

f 

i 


Stima tempi m ttecu itone 

m 

n 

n 

t • 

u 

p 

Descrizione Intervento 

CPV 

t 

* 

t 

* ! 

A 

<j 

n 

* 

i 

i 

t 

à 

Urb 

(S/N) 

Amb 

(S/N) 

0 

f 

l 

t 

& 

vite 

Prefn.ttg 

approvala 

TfSm/Anrw 
initto lavori 

TrUTi/Anno 
fina lavori 


«OO2576OS202O15 dogi 

O'rimoaxasm 

Scuoti EltmtrHat* G Falcone Intervento rìdmiorv* «sebi 

con 04 sìi »H* vulntrablTità di elementi anche non 

immuriti. 

A545AOOM 

RnppQÌo 

Filippo 

6170.000,00 

£ 170.000,00 

CÓP 

5 

s 

1 1 

Pa 

/D4/20W 

/M/2016 


8O02S7K»m0lSO002 

D^HlSXUlttKJOI 

Scuola EI*mé«ir*G. Falcone intervento per la mesa* in 
sicuftua ed ufi» preveniior** nd^-sne dei ra<tu 
connessi tiu vtdnef abitili degli elementi anche non 
tiruHur*M r della scuoti dementi ^ 

4SI 14 110-$ 

Roppoto 

Fiippb 

€ 100,000,00 

£ mQOCUX) 

COP 

S 

I 

1 

Pe 

/W/2015 

W201 


30025760420201$ C0Q3 

imilMOQiMOQJ 

Opere di coAsotid a mento a largo dille Casa Popola n di Vu 
Capitano D'Alee Tratto Muto Cromato 

aoooomqt 

VajviiA 

Agata 

£ 300 000,00 

t 300.000,00 

o>a 

5 

5 

1 

P* 

/04/2014 

/M/2016 


SO02y/6<VI3O2^1iOÓOfl 

WJE 12000210001 

Opere di tomoli d*m*nlo a tergo delle Caso Popolari di Via 
Capitano D'AleO Tratto Muro Pericolante 

40000000-7 

Vinari 

Agaia 

£300.000,00 

6 300.000,00 

CPA 

S 

I 

1 

Pe 

/04/2014 

/tW/2016 


400257604202015 0006 

D3?EÌX»KQ0a?? 

faqmlifìeaiter» * rufiutiurotipne di bene confittelo alU 
criminalità organuiala sito in C/di Traversa dtUsnto in 
catasto al f $ P_H* 1 13 L da adibir* a Pronto Soccorso 

Social*. 

454S4MOJ 

Varvara 

Agata 

c 

( 350.000,00 

CPA 

$ 

5 

t 

Pa 

/M/2014 

/0 1/2016 


80O2&76CS2O20 IS M07 


Mamrtenlron* straordinarie Scuola Materna <5. Sodar* 

*$454000-4 

varvari 

Agata 

CW.«H),0 O 

( 999 500,00 

CPA 

S 

5 

1 

P* 

709/2015 

/D 1/2017 


0OO2S 7604202016 0004 

tmElHOPETOCCU 

Manutemion* straordinaria Scuola P. Mattarelli 

ÀWWOOO-t 

Varerà 

Agata 

cm 312,00 

C 773 332,00 

CPA 

5 

S 

1 

Pe 

/W/2016 

/03/2O17 


00025 7G0SIQ2O15 0009 


inMivento fmaWuato »ll h *ff|c*nTamento *n*rg*tico della 
P.l. li Utente nel Comande di $. Giuseppe Tato 

65 500000-6 

RiPP» 

Pietro 

C 1. 635.000,00 

£ 1 635. 000,00 

CPA 

5 

5 

1 

Pe 

AW/201S 

/0Z/2015 


8002576042020160010 

WHOMOCOMCàl 

HAuwatom PAiAorrro dillo s^ort con annessa 

piscina 





£6150.000,00 

CPA 

5 

5 

1 

Pt 





TOTALE 

£4.647/112,00 

£ 10.797-032,00 









ROGRAMMA 


Letto approvato e sottoscritto 


IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE 

F.TO DT GREGORIO MASSIMO F.TO ITALIANO ROSA 


IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DR. SALVATORE SOMMA 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

lì Sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente 
deliberazione: _ 

é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal I 
ai sensi della L.R, 17/2004. Art. 127,Comma21; 
rimarrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

pa i kj 0 FEB, 2 dì/ ai 2 5 ffp 2017 

E’ stata riaffissa a questo Albo Pretorio per 1 5 giorni consecutivi a partire dal 

ai sensi della L.R. 1 7/2004. Art. ! 27, Comma 2 1 ; 


11 Messo Comunale 


11 Segretario Comunale 
dr. salvatore somma 


Li, 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 

2 n ero 7|"]17 

Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 

f\| decorsi 10 giorni dalla data di inizio delta pubblicazione, ai sensi dell'alt. 12, comma I, L.R.44/91 
f| perché dichiarata Immediatamente Esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R.44/91 
[ ) decorsi 10 giorni dalla data dì inizio della ripubbiicazione, ai sensi deU’art. 12 comma 1; 


Li, 


11 Segretario Comunale 

F.TO DR. SALVATORE SOMMA 


Ai sensi e per gli effetti de! vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on-line i 
sottoscritti, nelle rispettive qualità, richiedono la pubblicatone del presente atto, confermando che lo stesso è 
precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della 
normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle 



